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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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8 Αυγούστου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

Αριθμ. τ.τ. 24484 

Ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει Δη¬ 
μόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με το σύστημα «επιμέ- 
ρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια 
Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τις διατά¬ 
ξεις του π.δ. 609/1985, όπως ισχύουν σήμερα, για την 
ανάδειξη του μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3263/2004 και 3481/2006, για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩΦΕΡΙΚΩΝ 
ΟΔΩΝ» δαπάνης κατά τον προϋπολογισμό 300.000 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διαγω¬ 
νισμού στις 2.9.2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη 
παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Νέας 
Ιωνίας, Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου. Οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν, προσερχόμενοι, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, να λάβουν γνώση των σχετικών τευχών 
της Μελέτης και να παραλάβουν τα αντίστοιχα τεύχη 
έναντι, του ποσού των είκοσι ευρώ (20 €), από την Τε¬ 
χνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας, Αγ. Γ εωργίου 
40 και Αντλιοστασίου, τηλ. 210-27 93 903, το αργότερο 
μέχρι και Πέμπτη 28.8.2008. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΡΑΧ 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 


περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας «Οδοποιίας». 

2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσιων ενενήντα έξι 
και δεκαοκτώ οκτώ ευρώ (4.896,18 €), ίση προς το 2% του 
Προϋπολογισμού Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 και του π.δ/τος 609/1985 (άρθρο 23, παρ. 1 και 
άρθρο 27 παρ. 6). Η ως άνω εγγύηση θα κατατεθεί είτε 
με εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ ή μιας Τράπεζας που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα είτε με γραμμάτιο σύ¬ 
στασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. Η εγγύηση θα παρέχεται για το συγκεκριμένο 
έργο και θα απευθύνεται προς το Δήμο Νέας Ιωνίας. 

Ν. Ιωνία, 30 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 

Αριθμ. 1237 

Η Κοινότητα Σαμαρίνας διακηρύττει ότι την 2.9.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των 
προσφορών) στη Σαμαρίνα, στα Γραφεία της Κοινότη¬ 
τας Σαμαρίνας, διεύθυνση: Σαμαρίνα Νομού Γρεβενών, 
Τ.Κ. 51100), θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με 
το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη¬ 
κε και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, 
ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ - 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙ- 
ΝΑΣ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογι¬ 
σμό 262.162,48 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, τότε θα διε- 
νεργηθεί στις 9.9.2008, ημέρα τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
και εάν ομοίως δε διεξαχθεί την ημέρα αυτή, τότε θα 
διενεργηθεί στις 16.9.2008 (δεν αφορά τις περιπτώσεις 
επανάληψης της δημοπρασίας). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
30/2008 της Τ.Υ.Δ.Κ. Γρεβενών, ανέρχεται στο ποσό των 
209.813,91 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό 
των 262.162,48 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
Θερινή έδρα της Κοινότητας Σαμαρίνας - Τ.Κ. 511 00), 
μέχρι τις 28.8.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ υπό τους περιορισμούς των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 


αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή (τέσσερις χιλι¬ 
άδες εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτά 
(4.196,28) ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς το Κοινότητα Σαμαρίνας. Η ισχύς 
της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 
είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12% όπως έχει καθοριστεί 
με την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/101/ΦΝ437/18.10.2004 απόφαση 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθε¬ 
τη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τρεις (3) 
μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠΑ- 
ΔΥΜ. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Σαμαρίνας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την Κοινότητα Σαμαρίνας, αρμόδιοι 
υπάλληλοι Χρήστος Γιώτσας, Σωτήριος Ταμπούκας (τηλ.: 
2462095276 ΡΑΧ: 2462095276) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού 
Γρεβενών (τηλ.: 2462076427 ΡΑΧ: 2462076433), τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σαμαρίνα, 28 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΗΜΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Αριθμ. 25072 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσιο διαγω¬ 
νισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
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τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνι¬ 
κό τύπο, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών 
κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ¬ 
ΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 
53.300,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 43.780,89 € 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κ.λπ.), 
από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λαμιέων, Κραββαρίτου 3 Λαμίας (τηλ. 22310- 
20424, ΡΑΧ 2231022465) κατά τις εργάσιμες ήμερες και 
ώρες, μέχρι και την 10.7.2008 με την καταβολή στο Τα¬ 
μείο του Δήμου Λαμιέων (Πλατεία Ελευθερίας 8) ποσού 
δεκαπέντε (15) ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο οπό τον Υπουργό Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγ¬ 
μα τύπου Γ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15.7.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα 
Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμίας, 
οδός Κραββαρίτου 3, τηλ. 22310-20424, στη Λαμία με 
το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευής ΔημοσίωνΈργων». 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. - Εγγεγραμμένες στο Μητρώα Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 ή 1 Γ τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

- Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν 
έδρα το Νομό Φθιώτιδος καθώς και όσες τον έχουν 
δηλώσει δεύτερο Νομό στην υπηρεσία τήρησης του 
Μ.Ε.ΕΠ. και αναφέρεται στη σχετική βεβαίωση εγγρα¬ 
φής, γίνονται δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. 2 ης τάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με την 
παράγραφο 41 του άρθρου 4 του ν. 2940/2001, πέραν 
των τάξεων της προηγούμενης παραγράφου. 

β. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ17α/04/50/ 
Φ.Ν. 430/2.10.2001 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. Β'1314/ 
11 . 10 . 2001 ). 

γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

δ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργο παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 15 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής συμμετοχής ύψους 876,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται 
προς το Δήμο Λαμίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος: «ΣΑΤΑ», και με υπάρχουσα πίστωση 50.000,00 € 
για το έτος 2008, (Κ.Α. 7323.01.02). 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Λαμία, 4 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

Γ. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Αριθμ. 11627 

Ο Δήμαρχος Φλώρινας προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 και ν. 3263/2004 περί Δημοσίων έργων όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» προϋπολογιζόμε- 
νης δαπάνης τριάντα δύο χιλ. εννιακόσια πενήντα ευρώ 
και πενήντα λεπτά (32.950,50) ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.. 

Η παραπάνω πίστωση του έργου προέρχεται από το 
πρόγραμμα «ΥΠΕΣ ΟΣΚ». 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2.9.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στο Δημαρχείο Φλώρινας από την αρμόδια Επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΐεχ 
πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε 




7052 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγουμένη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες μέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα δι¬ 
αγωνισμού δεν προσμετράται). 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε ένα 
(1) ημερολογιακό μήνα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.ΕΠ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1 η τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οικοδομικά αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
προερχόμενες από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που πλη¬ 
ρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στα Νομαρχιακά 
Μητρώα. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσοστό 2% επί των 
δημοπρατούμενων εργασιών, ήτοι 553,79 ευρώ, απευ¬ 
θυνόμενη στο Δήμο Φλώρινας και βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανεί¬ 
ων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που 
ισχύουν στο Δημόσιο. 

Τις διακηρύξεις, τις μελέτες καθώς επίσης και τα 
έντυπα οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα 
τα παραλαμβάνουν από το Δήμο μέχρι την Πέμπτη 
28.8.2008. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
του Δήμου Φλώρινας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
και στο τηλέφωνο 23850-44330. 

Φλώρινα, 4 Αυγούστου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ X. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 

Αριθμ. 2542 

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προ¬ 
σφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη 
τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού του Βρεφονηπιακού 
σταθμού στο Δ.Δ. Χόικας του Δήμου Αχέροντα. 

1. Αναθέτουσα Αρχή 

Δήμος Αχέροντα 

Τ αχ. Διεύθυνση: Γ αρδίκι, Τ αχ.Κ: 460 31, τηλ.: 2666049063, 
ΡΑΧ: 2666049007, Πληρ. Κολιούση Χριστίνα. 

2. Περιγραφή του έργου 

Το έργο αφορά την προμήθεια εξοπλισμού του Βρε¬ 
φονηπιακού σταθμού του Δ.Δ. Χόικας του Δήμου Αχέ¬ 
ροντα. 

Το συνολικό έργο αποτελείται από δύο υποέργα και 
πέντε κατηγορίες εξοπλισμού, ως κάτωθι: 


Υποέργο 2 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ 

69.323.45 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ - 
ΜΟΚΕΤΕΣ 

23.936.85 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 

14.863.10 

Υποέργο 3 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 

49.289.80 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

5.214.58 


Το προκηρυσσόμενο έργο είναι ενταγμένο στο μέ¬ 
τρο 4.8: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΤΠΑ» 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 162.627,78 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% ο οποίος βαρύνει 
τον εργοδότη. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Ηπείρου και 
συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Τα¬ 
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% 
από το Ελληνικό Δημόσιο. 

3. Διαδικασία που επελέγη για την προμήθεια 

Η προμήθεια θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού δη¬ 
μόσιου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο 
τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν 
να υποβάλλουν την προσφορά τους για το σύνολο του 
έργου ή για μεμονωμένες κατηγορίες εξοπλισμού. 

Η προσφορά για κάθε κατηγορία εξοπλισμού θα πρέ¬ 
πει να είναι ενιαία και πλήρης, (Ξεχωριστός φάκελος 
για κάθε κατηγορία). 

4. Τόπος Παράδοσης του εξοπλισμού 

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει στο Βρεφονη¬ 
πιακό σταθμό του Δ.Δ. Χόικας του Δήμου Αχέροντα με 
ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ενώσεις 
ή / και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε., του Ενιαίου Ευρωπαϊ¬ 
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) όπως και χωρών που έχουν υπογρά¬ 
ψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και έχουν την 
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. και του 
(Ε.Ο.Χ.) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμ¬ 
βαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε,). 

6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνι¬ 
σμού 

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα 
τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από το 
Δήμο Αχέροντα όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες: 

Ταχ. Διεύθυνση: Γαρδίκι, τηλ. 2666049063, Πληρ.: Κο¬ 
λιούση Χριστίνα. 
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7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφο¬ 
ρών 

α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχο- 
ντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους στα γραφεία 
του Δήμου Αχέροντα μέχρι τη Δευτέρα, 1.9.2008 και 
ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ.. Σε αντίθετη 
περίπτωση οι προσφορές δε λαμβάνονται υπόψη και 
επιστρέφονται. 

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα 
του Δήμου Αχέροντα: Γαρδίκι, 460 31 στο Πρωτόκολλο. 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομι- 
κώς στην παραπάνω διεύθυνση έως την προηγούμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 

γ) Οι προσφορές που αφορούν ολόκληρο το έργο ή 
κατηγορίες εξοπλισμού αυτού, υποβάλλονται σε ένα (1) 
πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. 

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελλη¬ 
νική. 

8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα 
γραφεία του Δήμου Αχέροντα, στις 2.9.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ.. Στην αποσφράγιση των προσφορών 
μπορεί να παρίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος των υπο¬ 
ψηφίων αναδοχών ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος 
αυτών. 

9. Εγγυήσεις συμμετοχής 

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεω¬ 
τικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
ύψους ίσο με το ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συ¬ 
μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κάθε κατηγορία στην 
οποία συμμετέχουν. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να 
απευθύνεται προς το Δήμο Αχέροντα και να έχει ισχύ 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. 

10. Ισχύς των προσφορών 

Τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη 
της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών. 

11. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Αχέροντα τηλ. 
2666049063 (Κολιούση Χριστίνα) - Φαξ: 2666049007. 

Γαρδίκι, 4 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Αριθμ. 11626 

Ο Δήμαρχος Φλώρινας προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα 
προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του 
ν. 1418/1984 και ν. 3263/2004 περί Δημοσίων έργων όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν μέχρι σήμερα, για την 


ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» προϋπολογιζό- 
μενης δαπάνης είκοσι εννέα χιλ. εννιακοσίων πενήντα 
πέντε (29.955,00) ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 

Η παραπάνω πίστωση του έργου προέρχεται από το 
πρόγραμμα «ΥΠΕΣ ΟΣΚ». 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 26.8.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στο Δημαρχείο Φλώρινας από την αρμόδια Επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΐαχ 
πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την νέα ημερομηνία 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια 
ώρα (10:00). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί 
και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋπο¬ 
θέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες 
μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι 
που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγουμένη φορά. 
Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι 
και δύο εργάσιμες μέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε ένα 
(1) ημερολογιακό μήνα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.ΕΠ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2,1 η τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οικοδομικά, αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
προερχόμενες από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που πλη¬ 
ρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στα Νομαρχιακά 
Μητρώα. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται ποσοστό 2% επί των 
δημοπρατουμένων εργασιών, ήτοι 503,45 ευρώ απευ¬ 
θυνόμενη στο Δήμο Φλώρινας και βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανεί¬ 
ων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που 
ισχύουν στο Δημόσιο. 

Τις διακηρύξεις, τις μελέτες καθώς επίσης και τα 
έντυπα οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι θα 
τα παραλαμβάνουν από το Δήμο μέχρι την Πέμπτη 
21.8.2008. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
του Δήμου Φλώρινας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
και στο τηλέφωνο 23850-44330. 

Φλώρινα, 4 Αυγούστου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ X. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ 
Αριθμ. 1546 

Το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές, που θα γίνει την 11.9.2008 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. για την «Προμήθεια 
μηχανογραφικού εξοπλισμού του Τμήματος Λογιστικής 
του Τ.Ε.Ι. Σερρών». 

Προϋπολογισμός: (60.000,00 €) ευρώ, συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α.. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών. 

2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες - Παροχή 
Εγγράφων - Αποστολή των Προσφορών 

Τ.Ε.Ι. Σερρών, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμη¬ 
θειών και Περιουσίας, Τέρμα Μαγνησίας - Σέρρες 62124 
Πληροφορίες: Μ. Μπουντράκης (τηλ. 23210-49106). 

3. Είδος σύμβασης: Προμήθεια μηχανογραφικού εξο¬ 
πλισμού. 

4. Περιγραφή - Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο 
της παρούσας Διακήρυξης είναι η «Προμήθεια μηχανο¬ 
γραφικού εξοπλισμού για τη διεξαγωγή των εργαστη¬ 
ριακών μαθημάτων Πληροφορική I, Πληροφορική II, Πλη¬ 
ροφοριακά Συστήματα και Τηλεματική και Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο, του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Σερρών». 

5. Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 

6. Συνολικός προϋπολογισμός εξήντα χιλιάδες ευρώ 
(60.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Τακτικός 
προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2008. 

7. Εγγυήσεις που απαιτούνται: Αναλυτική περιγραφή 
τους στο τεύχος Διακήρυξης. 

8. Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικο¬ 
νομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο τεύχος της Διακήρυξης. 

9. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 
προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα. 

10. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς: τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα δι¬ 
ενέργειας του διαγωνισμού. 

11. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό έχουν Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, καθώς 
και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

12. Προθεσμία για την παροχή διευκρινήσεων επί των 
όρων της Διακήρυξης: 6.9.2008. 

13. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνι¬ 
σμού: 11.9.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. στα γρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Οικονομικού του Τ.Ε.Ι. Σερρών. 

Σέρρες, 29 Ιουλίου 2008 

Ο Αντιπρόεδρος 

Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Αριθμ. 04/3793 
Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στην 04/3718/30.7.2008 Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης 
του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας που δημο- 
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Δ 127 173 1.8.2008, στην 2 η παρά¬ 
γραφο 4 η σειρά διορθώνεται η εσφαλμένη ημερομηνία 
στο κείμενο «Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 
30.7.2008.» στο ορθό «Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
στις 31.7.2008.». 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2510 291240, ΐαχ: 2510 227408, 
αρμόδιος υπάλληλος Ιορδανίδου Ελένη στη Διεύθυνση 


Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα προμηθειών, διεύθυνση 
Ε. Αντίστασης 20 ταχ. κώδ. 651 10 Καβάλα. 

Καβάλα, 4 Αυγούστου 2008 
Με εντολή Νομάρχη 

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΑΛΙΚΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑ 

Αριθμ. 04/3792 
Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στην 04/3719/30.7.2008 Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης 
του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας που δημο- 
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Δ 127 171 1.8.2008, στην 2 η παρά¬ 
γραφο 4 η σειρά διορθώνεται, η εσφαλμένη ημερομηνία 
στο κείμενο «Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 
30.7.2008.» στο ορθό «Η διακήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
στις 31.7.2008.». 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2510 291240, ίαχ: 2510 227408, 
αρμόδιος υπάλληλος Ιορδανίδου Ελένη στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών, τμήμα προμηθειών, διεύθυνση 
Ε. Αντίστασης 20 ταχ. κώδ. 651 10 Καβάλα. 

Καβάλα, 4 Αυγούστου 2008 
Με εντολή Νομάρχη 

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΑΛΙΚΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Αριθμ. 754 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ Δ. ΔΙ¬ 
ΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, με προϋπολογισμό 442.000,00 ευρώ. Το 
έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργα¬ 
σιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
60.599,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα), β) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
137.478,20 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα), γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με 
προϋπολογισμό 167.521,50 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Μαυ- 
ρομιχάλη 25 - Διδυμότειχο, μέχρι τις 21.8.2008. Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25530-22940, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 25530-22219, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Παλλίδης Βασίλειος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26.8.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 έως 2 η τάξη κατηγορίας ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 τάξη και άνω κατηγορίας ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΑ για εντός Νομού έδρας και ενός δεύτερου Νομού 
Η' στην Α2 έως 1 η τάξη κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- 
ΛΟΓΙΚΑ και Α1 τάξη καν άνω κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και Α2 τάξη και άνω κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για εκτός 
Νομού έδρας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας, 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.320,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Α.Μ.Θ. 2000- 
2006. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 


7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Διδυμοτείχου. 

Διδυμότειχο, 4 Αυγούστου 2008 

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. 

ΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

Αριθμ. 38624 

Ο Δήμαρχος Νίκαιας διακηρύττει ότι την 9.9.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 - 10:00 π.μ., θα γίνει στο 
Δημαρχείο Νίκαιας και από την επιτροπή διεξαγωγής 
δημοπρασιών, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
το σύστημα, «Ανοικτής δημοπρασίας» για την επιλογή 
αναδόχου, που θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» 
της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως 
ισχύει και με τους όρους του ν. 3263/2004. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομα- 
δοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότη- 
τας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 
παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985, (ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι η παρούσα 
διακήρυξη αφορά τα συστήματα δημοπράτησης του άρ¬ 
θρου 7 (κυρίως), αλλά και των άρθρων 9 και 11 (εφόσον 
συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του π.δ. 609/1985 
και δεν αφορά το σύστημα μελέτη - κατασκευή. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οι¬ 
κονομική προσφορά, όπως ισχύουν και σύμφωνα με τους 
όρους του ν. 3263/2004 και των κανονιστικών πράξεων 
(προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) 
που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους και ισχύουν κατά 
την ημερομηνία αποστολής της περίληψης για δημοσί¬ 
ευση στον Ελληνικό Τύπο για τη δημοπράτηση του έρ¬ 
γου: «Κατασκευή Δημοτικού κτιρίου στην οδό Τυάνων», 
προϋπολογισμού 3.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 19% και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου ορίζεται σε 14 μήνες και αρχίζει δέκα ημέρες μετά 
την υπογραφή της σύμβασης, εάν εντός της προθεσμίας 
αυτής δεν υποβληθεί χρονοδιάγραμμα, διαφορετικά από 
την ημερομηνία έγκρισης του χρονοδιαγράμματος. 

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθε¬ 
σμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την Τρίτη 9.9.2008, ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της ή Προϊστα- 
μένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί μέσω τηλε¬ 
φώνου ή φαξ, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν την νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Νίκαι¬ 
ας. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην 3 η , 4 η και 5 η (εντός Νομού) τάξη για έργα κατηγο- 
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ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην 1 η , 2 η και 3 η τάξη (εντός Νο¬ 
μού) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και 
λοιπά όπως αναφέρονται στους όρους διακήρυξης. 

Οι ανωτέρω πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επι¬ 
στολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή του 
Τ.Π.Δ. σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισμένης δαπά¬ 
νης, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 
50.003,53 €, και άλλα δικαιολογητικά, όπως η λεπτομερής 
διακήρυξη ορίζει και η υπ’ αριθμ. Β1/1512/26143/30.5.2008 
Τεχνική Περιγραφή. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από την Τε¬ 
χνική Υπηρεσία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Νίκαια, 4 Αυγούστου 2008 

Η Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος Δ.Ε. 

ΜΑΡΙΑ ΓΑΤΗ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 

Αριθμ. 1239 

Η Κοινότητα Σαμαρίνας διακηρύττει ότι την 9.9.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των 
προσφορών) στη Σαμαρίνα, στα Γραφεία της Κοινότη¬ 
τας Σαμαρίνας, Διεύθυνση: Σαμαρίνα Νομού Γρεβενών, 
Τ.Κ. 51100), θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με 
το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη¬ 
κε και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, 
ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, 
κ,α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗ¬ 
ΛΩΣΕΩΝ». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογι¬ 
σμό 229.938,54 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, τότε θα διενερ- 
γηθεί στις 16.9.2008, ημέρα τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
και εάν ομοίως δε διεξαχθεί την ημέρα αυτή, τότε θα 
διενεργηθεί στις 23.9.2008 (δεν αφορά τις περιπτώσεις 
επανάληψης της δημοπρασίας). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
68/2008 της Τ.Υ.Δ.Κ. Γρεβενών, ανέρχεται στο ποσό των 
187.585,87 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό 
των 229.938,54 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
θερινή έδρα της Κοινότητας Σαμαρίνας - Τ.Κ. 51100), 
μέχρι τις 4.9.2008. 


Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Γ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ υπό τους περιορισμούς των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 
2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον¬ 
δύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή (τρεις 
χιλιάδες επτακόσια πενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα 
δύο λεπτά (3.751,72) και η σχετική εγγυητική επιστο¬ 
λή θα απευθύνεται προς την Κοινότητα Σαμαρίνας. Η 
ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης είναι μεγαλύτερο του ορίου του 12% όπως έχει κα¬ 
θοριστεί με την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/101/ΦΝ437/18.10.2004 
απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., προκειμένου να υπογράφει 
η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του 
ν. 3263/2004. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) 
μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠΑ- 
ΔΥΜ. 
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Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Σαμαρίνας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την Κοινότητα Σαμαρίνας, αρμόδιοι 
υπάλληλοι Χρηστός Γιώτσας, Σωτήριος Ταμπούκας (τηλ.: 
2462095276 ΡΑΧ: 2462095276) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού 
Γρεβενών (τηλ- 2462076427 ΡΑΧ: 2462076433), τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σαμαρίνα, 28 Ιουλίου 2008 

Ο Πρόεδρος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΗΜΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 

Αριθμ. 13594 

Ο Δήμαρχος Πυλαίας: 

1. Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου «Συντήρηση διαγραμμίσεων 2007» (αριθμ. 
μελέτης 2/2008 της Δ.Τ.Υ.Δ.Π.), με προϋπολογισμό 
60.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από την κατηγο¬ 
ρία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 50.263,28 € (δαπάνη 
εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας (Φιλίππου 52, 
τηλ. 2313-302700), μέχρι και την Πέμπτη 28.8.2008. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Γ. 

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθεί¬ 
τε στο τηλέφωνο 2313-302700, ίαχ επικοινωνίας 2310- 
334190, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Λατσίνο- 
γλου Μαρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2.9.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προ¬ 
σφορών), στο κτίριο του Δημαρχείου Πυλαίας, στην Αί¬ 
θουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Κ. Παλαιολόγου 1, από 
την αρμόδια επιτροπή. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, στις τιμές του τιμολογίου 
της μελέτης, και σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσί¬ 
ας. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δια- 
γωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι ί) τάξη Α1 και άνω στην κατηγο¬ 
ρία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.006,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες, από την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προ¬ 
σφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ και από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 


Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή Πυλαίας. 

Πυλαία, 4 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Αριθμ. 9423 

Περίληψη Διεθνή Διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του κτιριακού 
συγκροτήματος ΚΙ (Διδακτήρια) Φιλοσοφικής Σχολής, 
Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου. 

1.1) Αναθέτουσα αρχή: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπι- 
στημιούπολη Ρεθύμνου, Ελλάδα. Τηλ.: +30 2831077929, 
77940, Ρεχ: +30 2831077960, ΙΙΒΕ:Ιιίίρ//νν\Λ/\Λ/.υοα.9Γ, αρμόδι¬ 
ος υπάλληλος: Σπύρος Χατζηδάκης, Ε-πιαίΙ: ΙθΓ 3 ί 30 ογΓ 3 @ 
Βόπιίη.υοο.ρΓ. 

1.2) Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ν.Π.Δ.Δ. (Α.Ε.Ι.). Η ανα¬ 
θέτουσα αρχή δεν προβαίνει στο διαγωνισμό εκ μέρους 
άλλων αρχών ανάθεσης. 

1.11.1) Είδος σύμβασης: Δημόσια Σύμβαση προμήθειας 
(προμήθεια και εγκατάσταση) με αντικείμενο την προ¬ 
μήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του κτιριακού συ¬ 
γκροτήματος ΚΙ (διδακτήρια) Φιλοσοφικής Σχολής Ταξι¬ 
νόμηση κατά ΟΡν : 36111400, 36121000, 36121251, 36123100, 
36143000, 36145000, 36146000, 36153100, 30192140, 
30191200. Το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται 
σε δύο (2) ομάδες, ©α γίνουν δεκτές μόνο προσφορές 
για σύνολο μίας ή και των δύο ομάδων. Εναλλακτικές 
λύσεις δεν επιτρέπονται. 

Τόπος παροχής: Εγκαταστάσεις του Π.Κ. στην Πανε- 
πιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο. 

Η σύμβαση δεν καλύπτεται από τη Συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις. 

11.2.1) Προϋπολογισμός: 800.000,00 € (συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α. 19%). 

11.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: Το αρμόδιο συλλογι¬ 
κό όργανο του Πανεπιστημίου (Πρυτανικό Συμβούλιο ή 
Σύγκλητος) διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε 
κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύ¬ 
τερη (κατά έως και 15%) ή μικρότερη (κατά έως και 
50%) ποσότητα. 

II. 3) Διάρκεια της σύμβασης: 120 ημέρες από την υπο¬ 
γραφή της. 

III. 1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: Οι υπο¬ 
ψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν: α) «Εγ¬ 
γύηση Συμμετοχής» (μαζί με την προσφορά τους, ύψους 
18.825,00 €), β) «Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης» 
(πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ύψους ίσου 
με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον 
Φ.Π.Α.). 

III. 1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Η 
δαπάνη θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων του Ιδρύματος. Η πληρωμή θα γίνει 
μετά την παράδοση και πλήρη εγκατάσταση (όπου αυτή 
απαιτείται) των ειδών και τη αντίστοιχη βεβαίωση της 
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αρμόδιας επιτροπής, με τακτικό χρηματικό ένταλμα που 
θα εκδοθεί με βάση το τιμολόγιο του αναδόχου και θα 
θεωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Η πληρωμή μπορεί να γίνει και τμηματικά με 
κοπή ανάλογου τιμολογίου και πρωτοκόλλου παραλα¬ 
βής των ειδών. Τραπεζικά έξοδα που τυχόν προκόψουν 
βαρύνουν τον ανάδοχο. Τον ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 
παρακράτηση φόρου 4% ή 8% για την οποία θα χορη¬ 
γείται σχετική βεβαίωση. 

111.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέ¬ 
ων: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να είναι εγγε¬ 
γραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα αλλοδαπά Φυσικά 
ή Νομικά Πρόσωπα, η εγγραφή αφορά στα αντίστοι¬ 
χα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμη 
επαγγελματική οργάνωση. Δεν θα πρέπει να τους έχει 
επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 
και δεν πρέπει να έχουν τεθεί νομικοί περιορισμοί στη 
λειτουργία της επιχείρησης. 

111.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα: Ο μέσος όρος 
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά τις τρεις 
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές 
χρήσεις θα πρέπει να ξεπερνά το τριπλάσιο του συνο¬ 
λικού προϋπολογισμού του έργου. 

111.2.3) Τεχνική ικανότητα του υποψηφίου: Ο υποψήφιος 
ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποίηση Ποιότη¬ 
τας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΙδΟ 9001 (κατα¬ 
σκευαστής και αντιπρόσωπος) 

111.3) Η σύμβαση δεν θα παραχωρηθεί κατ’ αποκλει¬ 
στικότητα ούτε περιορίζεται σε συγκεκριμένη επαγ¬ 
γελματική τάξη. 

ΐν.1) Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός 
διεθνής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέ- 
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Τα κριτήρια 
ανάθεσης καθώς και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύ¬ 
τητας αναφέρονται στο τεύχος της Διακήρυξης. Δε θα 
γίνει χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

ΐν.3) Διοικητικές πληροφορίες: Δεν υπάρχουν προηγού¬ 
μενες δημοσιεύσεις που να αφορούν στην ίδια σύμβαση. 
Την Αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού θα μπορούν 
να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την 5.9.2008 
και ώρα 14:00 από το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπι¬ 
στημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο έναντι του ποσού των 
15,00 €, αφού προσκομίσουν την απόδειξη κατάθεσης 
του συγκεκριμένου ποσού στον υπ’ αρ. 37403002025- 
81 λογαριασμό του Π.Κ. στην Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος. Εναλλακτικά, θα μπορούν να παραλαμβάνουν 
τη Διακήρυξη σε ηλεκτρονική μορφή, με θ-πιαίΙ, χωρίς 
χρέωση (Ι<3ΠΊί3όογΓ3@3άπιίη.υοα.9ΐ'). Προθεσμία κατάθε¬ 
σης των προσφορών: Δευτέρα 29.9.2008, ώρα 14:00. Οι 
προσφορές πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική 
γλώσσα και να έχουν ισχύ 120 μέρες από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των 
προσφορών θα γίνει την Τρίτη 30.9.2008 στις 10:00 π.μ. 
στο γραφείο Προμηθειών της Οικονομικής Διαχείρισης 
του Π.Κ. στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, και επι¬ 
τρέπεται να παραβρίσκονται οι υποψήφιοι ή οι νόμιμα 
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

VI) Συμπληρωματικές πληροφορήσει: Δεν πρόκειται 
για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση και δεν σχε¬ 
τίζεται με σχέδιο ή πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από 
τα κοινοτικά ταμεία. 


νΐ.4) Διαδικασίες προσφυγής: Αρμόδιος φορέας για 
τις διαδικασίες προσφυγής είναι το Πρυτανικό Συμβού¬ 
λιο και η Σύγκλητος του Π.Κ. (Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 74100 Ρέθυμνο. 
Τηλ.: 28310 77916, Ραχ: 28310 77968). Πληροφορίες σχε¬ 
τικά με την υποβολή προσφυγών μπορούν να ζητηθούν 
από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Π.Κ. (Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 
Ρεθύμνου, Τηλ.: 2831077929, 77940, Ρεχ: 2831077960, Ε- 
πιαίΙ: ΙθΓηί30ογΓ8@3άπιίη.υοα.9Γ). 

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 4.8.2008. 

Ρέθυμνο, 4 Αυγούστου 2008 

Ο Πρύτανης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 

Αριθμ. 10421 

Ο Δήμαρχος Ζακυνθίων διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή Αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου: «Πλακόστρωση οδού Εθνικής Αντιστάσε¬ 
ως», με το σύστημα της προσφοράς ενιαίο ποσοστών 
εκπτώσεως στις τιμές του Τιμολογίου της Υπηρεσί¬ 
ας (άρθρο 4 παρ. 2α του ν. 1418/1984 και άρθρο 6 του 
π.δ. 609/1985). 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις δια¬ 
τάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των κανονιστι¬ 
κών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους, το 
π.δ. 609/1985, και β) τους όρους του τεύχους δημο- 
πράτησης, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό τόπο. 

Ο προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου 
ανέρχεται σε 45.496,88 € συμπεριλαμβανομένου του 
ποσού για Φ.Π.Α.. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 2.9.2008 (ημέρα Τρίτη) και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό) στο Δήμο Ζακυνθίων οδός 
Δίον. Ρώμα 70 (τέως «ΞΕΝΙΑ») - Ζάκυνθος. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. Α1 τάξης και εμπει¬ 
ροτέχνες για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Ζα¬ 
κυνθίων προς τον οποίο θα απευθύνεται η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στη Δημοπρασία. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της δαπάνης 
που προϋπολογίσθηκε κατά την μελέτη του έργου δη¬ 
λαδή 765,00 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 
2008. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Δήμο 
Ζακυνθίων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δίον. 
Ρώμα 70 - τ. «ΞΕΝΙΑ» - 1 ος όροφος - Ζάκυνθος, τηλ. 2695 
0 24413). 

Γ ια την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να λάβουν με δική τους επιβάρυνση και μέριμνα 
αντίγραφά τους. 
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Τα έξοδα δημοσίευσης αυτής της περίληψης βαρύνουν 
τον Ανάδοχο του έργου. 

Ζάκυνθος, 4 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Αριθμ. 26849 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσιο διαγω¬ 
νισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα 
εκτελεστικά του διατάγματα, και το ν. 3263/2004, όπως 
αυτό ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της Περί¬ 
ληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, 
για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατα¬ 
σκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥ¬ 
ΣΗΣ», προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολο¬ 
γισμό 24.775,89 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και 
απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, ΕΣΥ κ.λπ.), 
από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λαμιέων, Κραββαρίτου 3 Λαμίας (τηλ. 22310- 
20424, ΡΑΧ 22310-22465) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μέχρι και την 10.7.2008, με την καταβολή στο 
Ταμείο του Δήμου Λαμιέων (Πλατεία Ελευθερίας 8) πο¬ 
σού δέκα (10) ευρώ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
Γ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15.7.2008, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στα 
Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμίας, 
οδός Κραββαρίτου 3, τηλ. 22310-20424, στη Λαμία με 
το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευής ΔημοσίωνΈργων». 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

- Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1 η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

- Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
που κατατάσσονται με βάση τον προσδιορισμό του 
ν. 2940/2001 (άρθρο 4), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ17α/ 
04/50/Φ.Ν. 430/2.10.2001 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 
ΒΊ314/11.10.2001). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ.. 


γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής συμμετοχής ύψους 496,00 € και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται 
προς το Δήμο Λαμίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/08 και 
με υπάρχουσα πίστωση 30.000,00 € για το έτος 2008, 
(Κ.Α. 30.7322.004-1). 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Λαμία, 4 Ιουνίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

Γ. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αριθμ. 14373 

Ο Δήμαρχος Καβάλας έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 
343/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκε η προμήθεια, προκηρύσσει Διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές για την «ανάδειξη πάρο- 
χου σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας». Οι προσφορές 
θα είναι με κατάθεση τιμών μονάδος. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 
25.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α. 19%. 
Η προμήθεια αυτή θα ανατεθεί βάσει των άρθρων του 
π.δ. 28/1980. Για κάθε στάδιο θα αποστέλλεται ανακοί¬ 
νωση των ενδιαφερομένων πλευρών. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό 
μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει σε 
σχετικό τεύχος η μελέτη. 

Η ισχύουσα νομοθεσία είναι το π.δ. 28/1980, όπου αυ¬ 
τός δεν έρχεται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ. 14 του 
ν. 2286/1995 σχετικά με επαναλαμβανόμενες «Προμήθει¬ 
ες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
και ν. 3463/2006 ΔΚΚ και ο νόμος 2503/1997 άρθρο 13. Η 
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 5% 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού (25.000,00 €). 

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 28.8.2008 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ. στο γραφείο 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καβάλας. 

Η γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής είναι η 
Ελληνική. 

Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με το διαγωνισμό 
μπορούν να ζητηθούν από το Γ ραφείο Προμηθειών του 
Δήμου και στα τηλέφωνα (2510) 451480 451447 τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έγγραφα σχετικά με το 
διαγωνισμό αποστέλλονται με έξοδα του κάθε ενδια¬ 
φερομένου. 

Καβάλα, 28 Ιουλίου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αριθμ. 84867/1475 

Ο Δήμαρχος Πειραιά διακηρύσσει ότι στις 29.8.2008, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 - 12:00 στο Κεντρικό 
Κατάστημα του Δήμου (I. Δραγάτση 1, Πλ. Κοραή, 7 ος 
όροφος) ενώπιον της Δημαρχιακής επιτροπής θα γί¬ 
νει δημόσιος μειοδοτικός επαναληπτικός διαγωνισμός 
με σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό, επί των τιμών του προϋπολο¬ 
γισμού της μελέτης, για την εργασία συσκευασίας και 
μεταφοράς του αρχείου του Δήμου από τον υπόγειο 
χώρο του στην οδό Αλκιβιάδου 88, στον 2° όροφο του 
Πύργου επί της Ακτής Ποσειδώνος, προϋπολογισμού 
19.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις των 
π.δ. 28/1980. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά και 
Νομικά Πρόσωπα καθώς και κοινοπραξίες Φυσικών ή 
Νομικών Προσώπων, που μπορούν να προσφέρουν ολο¬ 
κληρωμένες υπηρεσίες μεταφοράς για τη συσκευασία 
και μεταφορά του αρχείου του Δήμου. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% του προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή σε 950 €, 
σε γραμμάτιο κατάθεσης του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα ισχύει 
μέχρι την επιστροφή της στον εκδότη. 

Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημαρχιακής 
Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 
2104194340 -5). 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Θα 
σταλεί στον τύπο για δημοσίευση στις 5.8.2008. 

Πειραιάς, 4 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
και με ειδική εντολή 
Η Γενική Διευθύντρια 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΠΑ 
-♦- 

( 19 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 22358 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πέλλας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «Ανακατασκευή Κτη¬ 
νιατρείου Γιαννιτσών», με προϋπολογισμό 120.000,00 
ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγο¬ 
ρίες εργασιών: 

Α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 
64.326,89 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλε¬ 
πτα) 

Β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προ¬ 
ϋπολογισμό 35.539,15 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 


Υποχρεώσεων κ.τλ.) από την έδρα της Υπηρεσίας 4 ος 
όροφος, Διοικητήριο Έδεσσας, μέχρι τις 28.8.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 

Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23810 - 37255, ΕΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 23810 - 23233, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Ντάτης Γεώργιος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2.9.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 ή Α2 ή 
1 η (ανεξαρτήτως Νομού) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΩΝ και Α1 ή Α2 ή 1 η (ανεξαρτήτως Νομού) για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.997,32 ευρώ 
και ισχύ 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Κ.Α.Π.. Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την 4 η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Πέλλας. 

Έδεσσα, 4 Αυγούστου 2008 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Τ.Υ.οικ/4091 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Δ.Τ.Υ.) της Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης Πρέβεζας δημοπρατεί με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
περί εκτελέσεως ΔημοσίωνΈργων το έργο: «Συντήρηση 
οδικού δικτύου - κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης κ.λπ. 
τεχνικών στα Δ.Δ. Παπαδατών και Μελιανών», προϋπο¬ 
λογισμού δαπάνης (μαζί με Φ.Π.Α.) 80.000,00 ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 26.8.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Πρέβεζας (οδός Περδικάρη 
1, Τ.Κ. 48100, τηλ. 2682089637), όπου βρίσκονται και τα 
στοιχεία της μελέτης του έργου. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η Δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη η Δ.Τ.Υ. 
Ν.Α. Πρέβεζας η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ και 
ανακοίνωση που θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανα- 
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κοινώσεων της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Πρέβεζας πέντε (5) ημέρες 
τουλάχιστον πριν την νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). 

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη 
φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ΑΤ τάξης και άνω 
για έργα Οδοποιίας. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε (1.350,00) ευρώ απευ¬ 
θυνόμενη στη Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Πρέβεζας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρώσουν και τα 
τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. 
Πρέβεζας (τηλ. 2682089637) μέχρι 25.8.2008. 

Πρέβεζα, 4 Αυγούστου 2008 

Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

Αριθμ. 3704 

Ο Δήμαρχος Κάστρου - Κυλλήνης προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού δα¬ 
πάνης με Φ.Π.Α. 63.000,00 € από πιστώσεις ΠΡΟΓΡΑΜ¬ 
ΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ με υπάρχουσα πίστωση για το τρέχον 
έτος 60.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ και ΓΕ 
και απρόβλεπτα): 

1. κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ προϋπολογισμού 33.211,90 € 

2. κατηγορία ΗΛΜ προϋπολογισμού 1.250,00 € 

3. κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋπολογισμού 4.504,00 €. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 

έκπτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 26.8.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α1 τάξης και άνω για έργα 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι 
στα νομαρχιακά μητρώα. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 3263/2004, π.δ. 609/1985, 
π.δ. 410/1995, π.δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.058,00 €, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου τέσσερις 
(4) μήνες. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 26230 


92661 αρμόδια Παναγιωτακοπούλου Χριστίνα) και της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κυλλήνη, 4 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. ΤΥ οικ. 8790/8611 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΚΕΡΑΤΟΚΑ¬ 
ΜΠΟΣ - ΤΕΡΤΣΑ» με προϋπολογισμό 250.000,00 ευρώ. 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋ¬ 
πολογισμό 195.000.00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απρόβλεπτα και χωρίς τη προμήθεια της ασφάλτου). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας, οδός 
Μάρκου Μουσούρου 15, μέχρι τις 29.8.2008. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813410215, ίαχ επικοινω¬ 
νίας 2810-342205 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Ε. Φαιτού. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2.9.2008 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 με το σύστημα προσφορών με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 4 παρ. 4 περ. α του ν. 1418/1984 «ΔημόσιαΈργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ως και το άρθρο 6 του 
π.δ. 609/1985 «Κατασκευή ΔημοσίωνΈργων» ως ισχύουν 
μετά το ν. 3264/2004 (Φ.Ε.Κ 179 τ.Α). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη Α2 στην κατηγορία οδοποιία β) αλ¬ 
λοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.733,64 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου - ΚΑΠ. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή Τεχνικών Έργων - Περιβάλ¬ 
λοντος. 

Ηράκλειο, 30 Ιουλίου 2008 

Η Αντινομάρχης 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΥΧΕΡΟΥ 

Αριθμ. 5813 

Ο Δήμαρχος Τυχερού προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «προ- 
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αφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (του άρ¬ 
θρου 4 παράγραφος β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985 Κατασκευή Δημοσίων Έργων)», για 
την ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση κοινόχρηστων 
χώρων και εγκαταστάσεις γηπέδων στον ΟΕΚ Τυχερού», 
με προϋπολογισμό 376.000,00 € (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 19%). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
υποχρεώσεων κ,λπ.) με αίτηση από τα γραφεία του 
Δήμου Τυχερού μέχρι και τις 4.9.2008, ημέρα Πέμπτη. 
Πληροφορίες: Δήμος Τυχερού, Υπεύθυνη Χρύσα Πα- 
παϊωάννου, τηλ. 2554350213, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.9.2008 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα 
Γραφεία του Δήμου Τυχερού ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής, και προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης (του άρθρου 4 παράγραφος β του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2, 1 Γ , και 2 η τάξη εντός Νομού 
και σε 2° Νομό και Α2, 1 Γ τάξη εκτός Νομού για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικά και Α2 και άνω στην κατηγορία 
Πρασίνου. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμ¬ 
μετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μι¬ 
κρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 


Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη 1 η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
Οικοδομικά και Α2 και άνω στην κατηγορία Πρασίνου με 
τον περιορισμό των κατωτάτων ορίων, με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.319,33 € και ισχύ 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημε¬ 
ρών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Ε.Κ. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δ.Ε. του Δήμου Τυχερού. 

Τυχερό, 1 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥΤΣΗΣ 
-♦- 

(24) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. οικ. 31808 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου - Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ 
ΠΡΟΣ ΣΑΝΔΑΛΙ», με προϋπολογισμό 75.000,00 ευρώ (με 
Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, με προϋ¬ 
πολογισμό 1.153,45 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με 
προϋπολογισμό 1.836,84 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κατηγορία ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
με προϋπολογισμό 17.261,04 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα) και δ) κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 31.867,79 ευρώ (δαπάνη ερ¬ 
γασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας: Κτί¬ 
ριο Διοικητηρίου - Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, μέχρι τις 11.9.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου 
(Γ). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28413-40461 και 28413- 
40441, ΡΑΧ επικοινωνίας 28413-40465, αρμόδιοι υπάλ¬ 
ληλοι για επικοινωνία Μαρία Γεροντή και Γεώργιος 
Μενεγάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.9.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. με το με το σύστημα προσφο¬ 
ράς ενιαίου ποσοστού εκπτώσεως επί των τιμών του 
Τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 2α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του 
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π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων'Εργων» ως ισχύουν 
σήμερα. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η Δη¬ 
μοπρασία την 16.9.2008 ημέρα Τρίτη τότε θα διενεργη- 
θεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 3481/2006. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεων Α1 και 
άνω στην κατηγορία «ΟΔΟΠΟΙΙΑ». 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Περιγραφή έργου: Πρόκειται για τη συντήρηση του 
δρόμου προς Σανδάλι από τη διακλάδωση της Επαρχι¬ 
ακής οδού Πισκοκέφαλο - Κατσιδώνι έως τον οικισμό 
Σανδάλι του Δήμου Σητείας συνολικού μήκους 1.100,00 μ. 
με την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών (διάνοιξη 
και καθαρισμός τριγωνικής τάφρου), την κατασκευή 


δύο ιρλανδικών διαβάσεων με σκυρόδεμα κατηγορίας 
012/15 και την κατασκευή στρώσης βάσης και ασφαλ- 
τικής στρώσης κυκλοφορίας με τις απαιτούμενες επα¬ 
λείψεις. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.042,38 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου. Προκαταβολή δε 
θα χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και Τεχνικών'Εργων 
της Ν.Α. Λασιθίου. 

Άγιος Νικόλαος, 30 Ιουλίου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιριί ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-ΓΟΠί/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 - ίπίετηβΐ: ΗΗρ://νννννν.β1.9ΐ· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 < ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ί ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.; 210 8220885, 210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.θΐ.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.οιι· - θ-πίθΜ: ννθΙ)Γη35ΐθΓ.θΙ@θΙ.(|Γ 

* 12004480808080016 * 



Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 



































